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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 376 

6 Ιουνίου 2014 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ 

Αριθμ. 5788 

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Μείζονος Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), προκηρύσσει ανοικτό δια¬ 
γωνισμό για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «Νο19 
- ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ» προϋπο¬ 
λογισμού €70.000,00 πλέον Φ.Π.Α. Το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του 
άρθρου 5 του Ν.3669/2008. Κριτήριο ανάθεσης είναι η 
χαμηλότερη τιμή. 

2. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έρ¬ 
γου: Το τεχνικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η 
παρούσα μελέτη είναι η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων 
και συντήρηση των υδρογεωτρήσεων, οι οποίες κατά 
περιόδους παρουσιάζουν προβλήματα και χρειάζονται 
εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης των φρεατίων 
άντλησης και που βρίσκονται σε διάφορα θέσεις του 
εξωτερικού υδραγωγείου στην περιοχή δραστηριότητας 
της ΔΕΥΑΜΒ (όρια Δήμου Βόλου, όπως προκύπτουν από 
τον Ν.3852/2010). 

3. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών: 
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ με προϋπολογισμό €69.600,00 (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
σε €69.600,00 (χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση). 

Η παραλαβή του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς θα 
γίνεται από τα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ στο Βόλο οδός 
Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 38221 μέχρι την Πέμπτη 19-06-2014. 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24210 75103 και 75111, ΡΑΧ 
επικοινωνίας 2421075135, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία Θεοφανίδου Ελισσάβετ και Στεργίου Λαμπρινή 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργό¬ 
τερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την 
υποβολή της αίτησης χορήγησης. Τα τεύχη δημοπρά- 
τησης θα αναρτηθούν στη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας 
(\Λ/\ΛΛΛ/.άΘγ3ηην.ς|ΐ') από όπου θα μπορούν να τα κατεβά¬ 
ζουν οι ενδιαφερόμενοι. 

Αν ο κάποιος ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αποκτήσει 
το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να 


συμπληρώσει την Αίτηση Α, (που χορηγείται από το 
Τμήμα Μελετών - Κατασκευών 1ος όροφος, γραφείο 7) 
και να την καταθέσει στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΜΒ. 
Σε περίπτωση που το έντυπο της Οικονομικής Προ¬ 
σφοράς ζητηθεί μέσω ιδιωτικής εταιρίας μεταφοράς 
αλληλογραφίας, θα πρέπει να κατατεθεί από αυτή στο 
πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΜΒ η Αίτηση Β - Εξουσιοδότηση, 
(που χορηγείται από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας), 
υπογεγραμμένη από την ενδιαφερόμενη εργοληπτική 
επιχείρηση. Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς 
είναι αριθμημένο και χορηγείται αποκλειστικά από τη 
ΔΕΥΑΜΒ και αφορά στον ενδιαφερόμενο, στου οποίου 
το όνομα έχει κατατεθεί η αίτηση και είναι όρος συμ¬ 
μετοχής στο διαγωνισμό. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-06-2014 ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (χρόνος λήψης υποβολής 
προσφορών). Το σύστημα υποβολής προσφορών εί¬ 
ναι με «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 5 του 
ν.3669/2008. Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή. 

5. Στον διαγωνισμό μπορούν να μετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν στις τάξεις: Α1, 
Α2 ή 1η για έργα κατηγορίας ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν.3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 
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Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν.3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του 
Ν.3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρ¬ 
μόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

6. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσοστό δύο 
επί τοις εκατόν (2%) της προϋπολογιζόμενης αξίας του 
έργου, ορίζεται στο ποσό των €1.392,00 που θα παρέχε¬ 
ται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του 
Ν.3669/08 με ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών 
από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας (και των 
επαναληπτικών αυτής). 

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τη ΔΕΥ- 
ΑΜΒ και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας 
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 

7. Χρόνος εκτέλεσης του έργου: δώδεκα (12) μήνες. 

8. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της 
ΔΕΥΑΜΒ 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

Βόλος, 28 Μαΐου 2014 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 

Αριθμ. Διακ. 04/2014 

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείο Λιμε¬ 
νικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής προκηρύσσει 
επαναληπτικό, δημόσιο, τακτικό διαγωνισμό, ανοικτής 
διαδικασίας, διεθνούς συμμετοχής, με κριτήριο κατα- 
κύρωσης την χαμηλότερη τιμή με αντικείμενο για την 
παροχή των υπηρεσιών: 

Α) Συντήρηση Πυρόσβεσης, Πυρανίχνευσης,Ύδρευ¬ 
σης, Αποχέτευσης και Ηλεκτρολογικών εγκαταστά¬ 
σεων κτιρίου Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής 
Βασιλειάδη και παρακείμενου Πύργου. 

Β) Συντήρηση Ανελκυστήρων κτιρίου Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ. 
ΑΚΤ. επί της Ακτής Βασιλειάδη και παρακείμενου Πύργου. 

Γ) Συντήρηση Κλιματιστικών εγκαταστάσεων κτιρί¬ 
ου Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής Βασιλειάδη και 


παρακείμενου Πύργου», όπως αναλυτικά περιγράφο- 
νται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτημα ΣΤ της 
αριθ. 04/2014 δ/ξης). Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής 
δεν υπάρχουν. 

- Αριθμός διακήρυξης: 04/2014 

- Δεν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική προκήρυξη. 

- Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση: 192.000,00 ΕΥΡΩ 
(συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) - Χρηματοδοτείται από τον 
Τακτικό Προϋπολογισμό του Φορέα μας ΚΑΕ 0851. 

- Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Κτίριο Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή 
Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, εντός λιμένα Πειραιά) και πα¬ 
ρακείμενος Πύργος αυτού. 

- Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν προ¬ 
σφορές είτε για το σύνολο των υπηρεσιών συντήρησης 
όλων των κεφαλαίων είτε και μεμονωμένα για κάθε 
κεφάλαιο (Α, Β, Γ) ξεχωριστά του Παραρτήματος ΣΤ 
των Τεχνικών Προδιαγραφών, για το σύνολο ωστόσο 
των υπηρεσιών του κάθε κεφαλαίου. 

- Ημερομηνία αποστολής στην Ε.Ε.: 03-06-2014 

- Χρόνος παροχής των υπηρεσιών: Είκοσι τέσσερις 
(24) μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης. 

- Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 31- 
07-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στο Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΑΛΣ -ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη/ 
Πύλη Ε1-Ε2/Λιμένας Πειραιά, 3ος όροφος, Γρ. 317) από 
την αρμόδια Επιτροπή. 

- Η προσφορά και τα σχετικά δικαιολογητικά δύνα- 
ται να αποσταλούν, είτε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Αιγαίου/ Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ Διεύθυνση Προμηθειών/Τμήμα 
2ο (Ακτή Βασιλειάδη/Πύλη Ε1-Ε2/Λιμένας Πειραιά, 4ος 
όροφος) μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, είτε να υπο¬ 
βληθούν στην Επιτροπή την ημέρα και ώρα διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

- Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερο¬ 
λογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη 
της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η αναθέτου- 
σα αρχή μπορεί να ζητήσει παράταση της ισχύος των 
προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 13 του π.δ. 118/2007. 

- Γλώσσα προσφορών η Ελληνική. 

- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

- Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης μπορεί να μετατί¬ 
θεται ή να παρατείνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
26 του π.δ. 118/2007 με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του 
Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων στο 
άρθρο 32 του π.δ. 118/2007 κυρώσεων. 

- Τρόπος Πληρωμής: Η πληρωμή θα καταβάλλεται 
δεδουλευμένη με την προσκόμιση των σχετικών τιμολο¬ 
γίων για όσες υπηρεσίες παραλαμβάνονται στο τέλος 
κάθε τριμήνου εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Παράρτημα ΣΤ της 04/2014 διακήρυξης. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοι¬ 
χεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 
118/2007 και την υπ’ αριθμ. 2024709/601/0026/8-4-1998 
απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. 

- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής αυτών που συμμετέχουν πρέπει να συνο¬ 
δεύονται υποχρεωτικά και με ποινή απόρριψης, από 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που θα καλύπτει 
σε ευρώ ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολο- 
γισθείσας (με Φ.Π.Α.) αξίας της υλοποίησης του κάθε 
κεφαλαίου των υπηρεσιών για το οποίο ο συμμετέχων 
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υποβάλλει προσφορά και ισχύει όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 25 του ΠΔ 118/07 και το συνημμένο υπόδειγμα 
της αριθ. 04/2014 δ/ξης. 

- Πληροφορίες στους ενδιαφερομένους θα παρέχο¬ 
νται από τη Δ/νση Προμηθειών του Αρχηγείου Λ.Σ.- 
ΕΛ.ΑΚΤ. (θ-πιαίΙ: άίρΓοπι.ά@Ιτο 9 . 9 Γ, ΐαχ:2104634160) και 
στο τηλ. 213-1374210/1081 κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και κατά τις ώρες 12.00 έως 14.30, απ’ όπου οι ενδι¬ 
αφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της 
αριθ. 04/2014 διακήρυξης. Επίσης, γνωστοποιείται ότι 
αντίγραφο της διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο και σε 
ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα νννννν.άορ.θΐ' του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. στο 
Διαδίκτυο στον ακόλουθο σύνδεσμο: Δημοσιεύσεις 
«Διαγωνισμοί Προμηθειών» Τακτικοί Διαγωνισμοί. 

Πειραιάς, 3 Ιουνίου 2014 

Ο Διευθυντής 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 
-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 

Αριθμ. 9362 

Ο Δήμος Ζηρού διακηρύττει ότι την 24η του μηνάς 
Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 
(λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Ζη¬ 
ρού, θα διεξαχθεί η ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστη¬ 
μα: προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των 
προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω 
σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της 
υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε 
με τους Ν.3669/08, Ν. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, 
Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του 
ΠΔ. 334/00, ΠΔ. 609/85, ΠΔ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιή¬ 
θηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου 
με τίτλο: «Πυροπροστασία Δάσους Ζηρού», προϋπολο¬ 
γισμού δαπάνης μαζί με τον Φ.Π.Α. : 630.000,00 €. Το 
έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασι¬ 
ών: α) κατηγορία οδοποιία, με προϋπολογισμό 178.669,27 
ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), 
β) κατηγορία οικοδομικά, με προϋπολογισμό 54.206,10 
ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), 
γ) κατηγορία υδραυλικά, με προϋπολογισμό 122.091,50 
ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 
και δ) κατηγορία πρασίνου με προϋπολογισμό 141.793,17 
ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της τεχνικής υπηρε¬ 
σίας του Δήμου Ζηρού (Πλατεία Γεννηματά, Τ.Κ. 48200, 
Φιλιππιάδα), μέχρι τις 19 Ιουνίου 2014. Η διακήρυξη του 
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα ενοποιημένου τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26833-60614, ΕΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 26830-24667, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Μισηρλής Γεώργιος. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24 Ιουνίου 2014, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Αν για οποιοδήποτε λόγο δε 
διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 24 Ιουνίου 2014, τότε θα 


διενεργηθεί σε ημερομηνία που θα καθοριστεί μετά από 
απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής του έργου, δηλαδή 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζηρού. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2,1η, 2η τάξη (ανεξαρτήτως 
νομού), για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, στην Α1, Α2, 
1η τάξη (ανεξαρτήτως νομού), για έργα κατηγορίας ΟΙ¬ 
ΚΟΔΟΜΙΚΑ, στην Α2,1η, 2η τάξη (εντός νομού) και Α2, 
1η τάξη (εκτός νομού) για έργα κατηγορίας υδραυλικά, 
στην Α2,1η τάξη (εκτός νομού) και Α2,1η, 2η τάξη (εντός 
νομού), για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωμένες 
με Δασολόγους ή Τεχν. Δασοπονίας που είναι εγγε¬ 
γραμμένοι στο ΜΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 
του ΠΔ. 146/88. 

β. Εργολήπτες κάτοχοι ειδικού πτυχίου δημοσίων δα- 
σοτεχνικών έργων Ε.Δ.Δ.Ε. Δ' τάξης (άρθρο 16,17 του 
ΠΔ. 437/81). 

γ. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

δ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω γ' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, γ και δ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ' εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1, Α2, 1η του ΜΕΕΠ για έργα 




2980 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ΠΡΑΣΙΝΟΥ, στην τάξη Α2, 
1η, 2η του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με 
τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΕΔ 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καθορίζεται το 
ποσό των 9.936,00 €, δηλ. ποσοστό 2% του προϋπολο¬ 
γισμού των δημοπρατούμενων εργασιών της μελέτης, 
χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, σε γραμμάτιο του Ταμεί¬ 
ου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συντεταγ¬ 
μένης κατά τον που ισχύει για το Δημόσιο, η οποία θα 
απευθύνεται στο Δήμο Ζηρού. Η εγγύηση πρέπει να έχει 
ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Το όριο του ποσοστού έκπτωσης πάνω από το οποίο 
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πρό¬ 
σθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης (σύμφωνα με άρθρο 
4 του Ν. 3263/2004) καθορίζεται σε δώδεκα επί τοις 
εκατό (12%). 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανά- 
δοχο, σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 3 του Ν.3669/2008 
(ΦΕΚ 116 Α'), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρου 242 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α') και ισχύει. Η 
προκαταβολή αυτή σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να 
υπερβεί το 10% του ολικού ποσού της αρχικής σύμ¬ 
βασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) (Εγκ. 10/2012 της 
ΓΓΔΕ του Υπ. Υ.ΜΕ.ΔΙ.) 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζηρού. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των 
τευχών της μελέτης του έργου και να ζητήσουν περισ¬ 
σότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Ζηρού 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Φιλιππιάδα, 3 Ιουνίου 2014 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Αριθμ. 8537 

Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαί¬ 
ας Δήμου Αθηναίων προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτι¬ 
κό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 
προμήθεια χημικών για την χλωρίωση του νερού των 
κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες) των κολυμβητηρί¬ 
ων του ΟΠΑΝΔΑ, προυπ. 32.545,80€ συμπ. Φ.Π.Α. 23% 
σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους 
που υπάρχουν στην μελέτη της Δ/νσης των Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και 
Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων με αριθ. Πρωτοκόλλου 
8474/3.6.2014 και θα διεξαχθεί στις 13/6/2014 ημέρα Πα¬ 
ρασκευή και από ώρας 12:00 ως 12:30, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, Ν.3463/06. 

- Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κεντρικό κτίριο του 
Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του 
Δήμου Αθηναίων - Ακαδημίας 50. 

- Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά 
και νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προμηθευτών, 


εφ’ όσον γι' αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με 
την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: 

α. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
αναγνωρισμένης ημεδαπής ή εδρεύουσας σε χώρα της 
Ε.Ε. Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ ή γραμμάτιο συστάσεως πα¬ 
ρακαταθήκης του ΤΠΚΔ για ποσό ίσο με το 3% του 
Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, συμπ. ΦΠΑ 23% (άρθρο 
26 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ) η οποία θα συνταχθεί κατά τον 
τύπο που ισχύει για το Δημόσιο. Η παρούσα εγγυητική 
επιστολή θα αντικατασταθεί από τον ανακηρυχθέντα 
ανάδοχο με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης . 

β. Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου, που θα 
έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν την ημερομη¬ 
νία διενέργειας του διαγωνισμού που θα πιστοποιεί το 
αντικείμενο της εργασίας της εταιρείας. 

γ .Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπως ισχύει, με 
την οποία θα δηλώνεται ότι δεν υφίσταται νομικοί πε¬ 
ριορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και δεν έχει 
αποκλεισθεί η συμμετοχή της από διαγωνισμούς του 
Δημοσίου ή των ΟΤΑ. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπως ισχύει, με 
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα 
δηλώνεται ότι το φυσικό πρόσωπο συμμετέχων ή τα 
φυσικά πρόσωπα, που εκπροσωπούν νόμιμα το νομικό 
πρόσωπο δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετι¬ 
κό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχεί¬ 
ριση ή ανάλογη κατάσταση ή πτωχευτική συνδιαλλαγή 
και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης 
κατάστασης. 

ε. Πιστοποιητικό, που εκδίδεται από αρμόδια κατά 
περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι οι δι- 
αγωνιζόμενοι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν τα παραπάνω 
δικαιολογητικά η προσφορά δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

Εφ’ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγω¬ 
νισμό με εκπρόσωπό τους άλλο φυσικό πρόσωπο ή 
τα νομικά πρόσωπα με τρίτο φυσικό πρόσωπο πέραν 
των νομίμων εκπροσώπων διαχειριστών κατά τα προ- 
βλεπόμενα στη νομοθεσία και στο οικείο καταστατικό, 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά βεβαίωση εκπρο¬ 
σώπησης βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του 
εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή ή συμβολαιογράφο (άρθρο 7 § 5 του ΕΚΠΟΤΑ) 

Δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή 
στον διαγωνισμό η κατάθεση δειγμάτων. 

Ο Προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση 
της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την 
υπογραφή της Σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για 
ποσό ίσο με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας 
χωρίς το ΦΠΑ. 

Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά 
τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 
του ΕΚ.ΠΟ.ΤΑ. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα 
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

Επί ποινή αποκλεισμού κανένα από τα ανωτέρω δι- 
καιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, ούτε οι προ¬ 
σφορές δεν είναι δυνατόν να αποσταλούν με τηλεομοιο- 
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τυπία (ΡΑΧ) εν όψει της διασφάλισης συνθηκών ισότιμου 
συναγωνισμού (αποφυγή διαρροής πληροφοριών). 

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλ- 
λονται ταχυδρομικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του 
ΟΠΑΝΔΑ - Ακαδημίας 50, - υπό την απαραίτητη προϋ¬ 
πόθεση όμως, ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία 
μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας 
του διαγωνισμού και θα πρωτοκολλούνται. 

Προσφορές που υποβάλλονται ή αποστέλλονται στην 
Υπηρεσία εκπρόθεσμα ή κατατίθενται στην Επιτροπή 
μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, επι- 
στρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευ¬ 
τές για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών, το οποίο 
υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. 

Η προθεσμία για την περαίωση της προμήθειας ορί¬ 
ζεται σε (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Παρατάσεις της παραπάνω προμήθειας δίδονται μόνο 
για εξαιρετικούς λόγους και εφ όσον δεν ευθύνεται ο 
προμηθευτής, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
μετά από σχετική αίτηση του προμηθευτή και πρόταση 
της αρμόδιας υπηρεσίας. 

Η Παράδοση των χημικών θα είναι τμηματική κατά τη 
διάρκεια ισχύος της προμήθειας και με ανεφοδιασμό 
των ειδικών δεξαμενών υγρού χλωρίου του κολυμβητη¬ 
ρίου από κατάλληλο βυτιοφόρο όχημα (που θα πρέπει 
να πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας για τη μετα¬ 
φορά και τον ανεφοδιασμό) 

Η παράδοση θα γίνεται εντός πέντε (5) ημερών από 
την ειδοποίηση της Υπηρεσίας. 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε όποιον 
προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί ότι η 
προσφορά του πληρεί τις συνημμένες Τεχνικές Προ¬ 
διαγραφές. 

Το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού θα εγκρι- 
θεί με απόφαση του Προέδρου του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α, ύστερα 
από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνι¬ 
σμού. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό 
των 32.545,80 €, συμπ. Φ.Π.Α. 23% το ποσό των 16.272,90€ 
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 
με Κ.Α. 6633.001 το δε υπόλοιπο 16.272,90 € θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015. Πλη¬ 
ροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται μέχρι και 
την προηγούμενη της ημέρας του διαγωνισμού από τα 
γραφεία του ΟΠΑΝΔΑ Ακαδημίας 50 - 1ος ορ. (τηλ. 210 
5284824) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΝΕΛΛΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ 

-♦- 

(5) 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ 

Αριθμ. 7767/4-06-2014 

Ο Δήμος Κισάμου διακηρύσσει την με ανοικτή δημο¬ 
πρασία επιλογή αναδόχου με το σύστημα προσφοράς 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, 
σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών 


της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης (περίπτωση β, παράγραφος 4 του 
άρθρου 4 του Ν. 1418/84 και άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85) 
για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΝΩΝ ΤΚ ΛΟΥΣΑΚΙΩΝ» 

Προϋπολογισμού δημοπράτησης 52.000,00 Ευρώ (με 
Φ.Π.Α.) 

Σχετική η με αριθμό 4/2014 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Χ. (Τε¬ 
χνική Υπηρεσία Δήμου Χανιών), η οποία είναι η Διευθύ- 
νουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

α) ΟΜΑΔΑ Α: Χωματουργικά - Ασφαλτικά, με προϋ¬ 
πολογισμό 17.177,72 €, αντίστοιχα (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και Ο.Ε. και απρόβλεπτα), 

β) ΟΜΑΔΑ Β: Σκυροδετήσεις - Οικ. εργασίες με προ¬ 
ϋπολογισμό 5.147,92 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε. 
και απρόβλεπτα) 

γ) ΟΜΑΔΑ Δ: Δίκτυα με προϋπολογισμό 2.849,70 €, 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε. και απρόβλεπτα) 

δ) ΟΜΑΔΑ Ε: Ηλεκτρομηχ/κα, με προϋπολογισμό 
16.225,73 €, αντίστοιχα (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε. 
και απρόβλεπτα), 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.: 
42.276,42 € 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών με Φ.Π.Α. : 
52.000,00 €. 

Υπάρχουσα πίστωση : 52.000,00 €. 

Υπάρχουσα πίστωση : 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα α) τις διατάξεις 
των ν. 3669/08,1418/84, 3263/2004 και 3481/2006 και των 
κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και 
υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή 
τους και 

β) τους όρους της διακήρυξης η οποία έχει συντα¬ 
χθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ 
υπόδειγμα τύπου Β καλεί τους ενδιαφερομένους ερ¬ 
γολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 

Αρθρο 1: Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου -Αναθέτουσα Αρχή 
είναι ο Δήμος ΚΙΣΑΜΟΥ 

Φορέας κατασκευής του έργου - Δημοπρατούσα Αρχή 
είναι ο Δήμος ΚΙΣΑΜΟΥ 

Προϊσταμένη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου ΚΙΣΑΜΟΥ που έχει έδρα στην Κίσαμο 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Κισάμου 

Αρθρο 2: Παραλαβή τευχών 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς , που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο¬ 
πράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με 
στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, της διακήρυξης διατίθενται 
από από τα γραφεία του Δήμου Κισσάμου (τηλ.: 28223 
40206). 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους, εφόσον ζητηθούν μέχρι και την 19/06/2014. Εφόσον 
ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός 
της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της 
αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών οι 
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ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαρα¬ 
γωγής τους. 

Άρθρο 3: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατί¬ 
θενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές επιστο¬ 
λές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των Ευρώ (828,02 €), και ισχύ 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 6 μήνες. 

Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στο Δήμο ΚΙ- 
ΣΑΜΟΥ και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας 
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

Αρθρο 4: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
παραλαβής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 24/06 /2014 ημέ¬ 
ρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 
η 10:00 π.μ. 

Αρθρο 5: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην στην Α1, Α2,1η τάξη για 
έργα κατηγορίας Υδραυλικών και Α1, Α2,1η τάξη για 
έργα κατηγορίας Η/Μ. 

Επίσης μπορούν να λάβουν μέρος και επιχειρήσεις εγ¬ 
γεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα που έχουν την 
δυνατότητα να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς αντίστοι¬ 
χης κατηγορίας έργων μέχρι ποσού προϋπολογισμού 
56.000,00€ σύμφωνα με το άρθρο 8 κεφ Β της Δ15/1056/06 
(ΦΕΚ 102/Β/31-1-2006 ) απόφασης του Υ.ΠΕ. ΧΩ. Δ.Ε.. 

β) Όπως ορίζεται στο κεφάλαιο Γ, άρθρο 21 της δια¬ 
κήρυξης του έργου. 

Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Αριθμ. 10954 

Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την 
αριθμ. 286/17/6-06-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό τακτικό διαγω¬ 
νισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια 
«Μέσων Εργαστηριακής Καλλιέργειας». 

Προϋπολογισμός δαπάνης 100.000,00 ευρώ συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Κριτήριο κατακύρωσης η 
χαμηλότερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 09 Ιουλίου 2014, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. Οι προσφορές θα 
πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι την 08 Ιουλίου ημέρα 
Τρίτη και ώρα 14.00μ.μ στο τμήμα γραμματείας του 
Νοσοκομείου. (Πρωτόκολλο). Γ ια περισσότερες πληρο¬ 
φορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στο γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες και στο τηλέφωνο 24313-50702. 


Η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα : ΗΙΙρ:// 
οίνίΙ.άγρθΙΐΊθεεαΙγ.ρΓ. και προς διευκόλυνση των ενδια¬ 
φερομένων το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα δια¬ 
τίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από την ανωτέρω 
ιστοσελίδα. 

Τρίκαλα, 30 Μάΐου 2014 

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Αριθμ. 41324 

Ο Δήμος Αγρίνιου, ύστερα από την αριθμ. 155/2014 
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής διακηρύττει ότι 
εκτίθεται, σε δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα οι εργασίες : «Συντήρηση- 
Υποστήριξη - Αναβάθμιση Διοικητικών, Τεχνικών και 
Οικονομικών Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών 
του Δήμου Αγρινίου, για το έτος 2014», ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 45.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 23%. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (στα 
Γ ραφεία της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης 
και Πληροφορικής του Δήμου -οδός Δαγκλή 27) στις 
19/6/2014, Ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. ( λήξη πα¬ 
ραλαβής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
του Δήμου. 

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν αντίστοιχη 
εμπειρία στην εκτέλεση της παραπάνω εργασίας. 

Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 
ορίζεται στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης συ¬ 
μπεριλαμβανομένου ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών και 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου 
του Τ.Π. και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρι¬ 
σμένης Τ ράπεζας. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της 
διακήρυξης θα δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών του 
Δήμου Αγρίνιου (Παλαμά και Μαβίλη 6- 3ος όροφος) 
κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 
2641360257). 

Αγρίνιο, 3 Ιουνίου 2014 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
(Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Αριθμ. 3421 

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μα¬ 
κεδονίας διενεργεί δημόσιο διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό 

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΕΛΑΙΩΝ - ΛΙ- 
ΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ¬ 
ΚΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
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(ΦοΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» που θα διενερ- 
γηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 60/07 και του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
προσφερόμενη τιμή, όπως αυτή προκύπτει : α) για τα 
μεν καύσιμα (ομάδες Α’ και Β’) όπως αυτή προκύπτει 
από την υποβολή ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό 
(%) επί της νόμιμης διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης 
λιανικής ή χονδρικής τιμής του προσφερόμενου είδους 
καυσίμου, όπως αυτή προσδιορίζεται νόμιμα (με βάση 
το εν ισχύ νομικό καθεστώς) Ν. 4257/2014 και αφορά τον 
εκάστοτε Νομό της Κεντρικής Μακεδονίας στον οποίο 
θα παραδίδεται το είδος (ειδικά για την ομάδα Α' που 
περιλαμβάνει περισσότερα από ένα είδη, ο υπολογισμός 
της προσφερόμενης μέσης τιμής έκπτωσης υπολογί¬ 
ζεται σταθμισμένα με τον τρόπο που αναφέρεται στο 
άρθρο 12 της διακήρυξης), β) για τα δε έλαια-λιπαντικά 
και είδη προστασίας κινητήρα (ομάδα Γ’) από την χα¬ 
μηλότερη προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των ειδών 
της ομάδας. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρ¬ 
χεται στο ποσό των : 1.256.660,70 € πλέον Φ.Π.Α. 23% ή 
1.545.692,66 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η προθεσμία για την κατάθεση προσφορών ορίζεται 
η Τρίτη 22/07/2014 με ώρα λήξης 10:30 πμ 

Παραλαβή προσφορώνΈδρα του Περιφερειακού Συν¬ 
δέσμου (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, Φράγκων 6-8, 
Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος. 

Τρόπος υποβολής προσφορών: Η παρούσα σύμβαση 
υποδιαιρείται σε παρτίδες και μπορούν να υποβληθούν 
προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα. Εναλλα¬ 
κτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν: 1) Όλα 
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, 
2) Ενώσεις κατασκευαστών ή / και προμηθευτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, 3) Συνεταιρισμοί Κατα¬ 
σκευαστών ή / και Προμηθευτών που νόμιμα ασκούν 
την παραγωγή ή εμπορία του δημοπρατούμενου είδους. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτεί¬ 
ται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τραπέζης που 
ανέρχεται στο ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 
επί της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης 
με το Φ.Π.Α. 23%, για κάθε ομάδα ειδών για την οποία 
υποβάλλεται προσφορά, ισχύος τουλάχιστον εκατόν 
ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών, προσμετρούμε- 
νων από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του δια¬ 
γωνισμού. Σε περίπτωση που θα υποβληθεί προσφορά 
και για τις τρεις επιμέρους ομάδες τότε το ποσό της 
εγγυητικής επιστολής θα αφορά αθροιστικά το σύνολο 
του προϋπολογισμού και των τριών ομάδων. Ανάλογα 
ισχύουν και στη περίπτωση συνδυαστικής προσφοράς 
ομάδων. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Ονομασία - Ποσότητα ή Έκταση: 

Α' ΟΜΑΔΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ): αΐ) Πετρέλαιο κί¬ 
νησης - ποσότητα 670.000 λίτρα, Α2) Πετρέλαιο κίνησης 
ειδικών προδιαγραφών χαμηλών θερμοκρασιών- ποσό¬ 
τητα 300.000 λίτρα, Α3) Πετρέλαιο θέρμανσης - ποσό¬ 
τητα 15.000 λίτρα. 

Εκτιμώμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ: 1.116.958,80 Νόμισμα: 
ΕΘΡ 

Β' ΟΜΑΔΑ (ΒΕΝΖΙΝΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗ): βΐ) Βενζίνη αμόλυβδη)- 
ποσότητα 35.000 λίτρα. 


Εκτιμώμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ: 46.894,40 Νόμισμα: 
ΕυΒ 

Γ ΟΜΑΔΑ (ΕΛΑΙΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ): γΐ)Έλαια κινητήρων (5ΑΕ 15\Λ/-40)6.290 κιλά 
σε βαρέλια, γ2) Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και 
άλλων χρήσεων (8ΑΕ 10\Λ/) 3.700 κιλά σε βαρέλια, γ3) 
Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και άλλων χρήσεων 
(8ΑΕ 30\Α/) 2.405 κιλά σε βαρέλια, γ4)Έλαια κινητήρων 
(8ΑΕ 10\Λ/-40 για βενζινοκινητήρες) 11 χαρτοκιβώτια με 
4 δοχεία χ 4 λίτρα έκαστο, γ5) Λιπαντικά συστημάτων 
υποπολλαπλασιασμού (Λιπαντικά μειωτήρων 220) 100 
λίτρα σε δοχεία των 20 λίτρων έκαστο, γ6) Λιπαντικά 
συστημάτων υποπολλαπλασιασμού (Λιπαντικά μειωτή- 
ρων 320) 100 λίτρα σε δοχεία των 20 λίτρων έκαστο, γ7) 
Λιπαντικά συστημάτων υποπολλαπλασιασμού (Βαλβο- 
λίνη 3ΑΕ 80νν 90) 1.295 κιλά σε βαρέλια, γ8) Γ ράσα και 
λιπαντικά (Γράσο βάσεως λιθίου) 2.220 κιλά σε βαρέλια, 
γ9) Υγρά ψυγείου αυτοκινήτων (Αντιψυκτικό υγρό) 6.380 
κιλά σε βαρέλια, γΙΟ) Χημικά πρόσθετα (υγρό για μπα¬ 
ταρίες αυτοκινήτου) 388 λίτρα σε δοχεία των 4 λίτρων 
έκαστο, γΐΐ) Έλαια κινητήρων (Λιπαντικά δίχρονων κι¬ 
νητήρων) 72 λίτρα σε δοχεία του 1 λίτρου έκαστο, γ12) 
Χημικά πρόσθετα (Αά ΒΙυο - Πρόσθετο για σύστημα 
επιλεκτικής κατάλυσης) 3 δεξαμενές των 1.000 λίτρων 
έκαστη, γ13) Χημικά πρόσθετα (Ειδικό μυκητοκτόνο για 
Βιοντίζελ) 600 λίτρα σε δοχεία των 20 λίτρων έκαστο, 
γ14) Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και άλλων χρή¬ 
σεων (3ΑΕ 46\Α/) 2.775 κιλά σε βαρέλια 

Εκτιμώμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ: 92.807,50 Νόμισμα: ΕΨΒ 

Τόπος παράδοσης: Η παράδοση των καυσίμων θα 
γίνεται με βυτιοφόρα οχήματα στις δεξαμενές του 
Περιφερειακού Συνδέσμου(ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακε¬ 
δονίας, που υπάρχουν: α) για την Περιφερειακή Ενό¬ 
τητα Θεσσαλονίκης, στο Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης στο 
Δήμο Λαγκαδά, στον παλαιό Χ.Υ.Τ.Α. Ταγαράδων στο 
Δήμο Θέρμης, στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενιού 
στο Δήμο Ωραιοκάστρου, στον Σταθμό Μεταφόρτω- 
σης Απορριμμάτων στο Δήμο Παύλου Μελά, β) για την 
Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, στο Χ.Υ.Τ.Α. Κιλκίς (θέση 
Κρηστώνη) στο Δήμο Κιλκίς, γ) για την Περιφερειακή 
Ενότητα Πιερίας, στο Χ.Υ.Τ.Α. Κατερίνης (θέση παλιό 
κεραμίδι) στο Δήμο Κατερίνης, στο Χ.Υ.Τ.Α. Λιτοχώρου 
στο Δήμο Δίον-Ολύμπου, δ) για την Περιφερειακή Ενό¬ 
τητα Σερρών, στο Χ.Υ.Τ.Α. (Παλαιόκαστρο) στο Δήμο Ν. 
Ηράκλειας, ε) για την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, 
στο Χ.Υ.Τ.Α. Ανθεμούντα στο Δήμο Ν. Προποντίδας, στο 
Χ.Υ.Τ.Α. Πολυγύρου στο Δήμο Πολυγύρου, στ) για την 
Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, στο Χ.Υ.Τ.Α. Γιαννιτσών 
στο Δήμο Πέλλας. Επίσης για την προμήθεια της αμόλυ¬ 
βδης βενζίνης λιανικής πώλησης (ομάδα Β) θα υπάρχει 
ένα τουλάχιστον πρατήριο καυσίμων στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες των οχημάτων της κε¬ 
ντρικής διεύθυνσης του Περιφερειακού Συνδέσμου που 
έχει έδρα στην οδό Φράγκων 6-8 στη Θεσσαλονίκη. Γ ια 
την προμήθεια ελαίων-λιπαντικών και ειδών προστα¬ 
σίας κινητήρα, η παράδοση θα γίνεται τμηματικά, σε 
βαρέλια εκτός αυτών που αναφέρονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό σε δοχεία ή άλλη συσκευασία, όποτε 
απαιτείται για κάθε τμήμα στοΧ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης ή 
στον παλιό Χ.Τ.Α. Ταγαράδων. 

Η ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: στην Επί¬ 
σημη Εφημερίδα της ΕΈ. είναι η 03 Ιουνίου 2014 και η 
ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο είναι η 6 
Ιουνίου 2014. 
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις 
για να προμηθευτούν τη διακήρυξη από τον Περιφε¬ 
ρειακό Σύνδεσμο (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, 
Φράγκων 6-8, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος, 
προσκομίζοντας πλήρης στοιχεία των ενδιαφερομένων 
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ίαχ). 

Η προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγρα¬ 
φα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα είναι 16/07/2014, 
στις 15:00 και τα έγγραφα χορηγούνται χωρίς αντίτιμο. 
Υπάρχει η δυνατότητα ταχυδρομικής λήψης των σχετι¬ 
κών εγγράφων από τους ενδιαφερομένους. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται καθημερινά και 
κατά τις εργάσιμες ώρες από το Περιφερειακό Σύνδε¬ 
σμο (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, Φράγκων 6-8,2ος 
όροφος τηλ. 2310508800 και ΐαχ 2310508787, Δημόπου- 
λος Χρήστος, Γεώργιος Σπύρου. 

Θεσσαλονίκη, 3 Ιουνίου 2014 

Ο Πρόεδρος 
ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ 
-♦- 

(9) 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

1. Ο Δήμος Μεταμόρφωσης προκηρύσσει ανοιχτό δι¬ 
αγωνισμό για την ανάθεση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩ¬ 
ΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, με προϋπολογισμό 
1.682.926,83 € χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικό προϋπολογι¬ 
σμό με Φ.Π.Α 2.070.000,00 €. Το έργο συντίθεται από 
τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 
1.201.359,48 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα), β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με 
προϋπολογισμό 472.005,47 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα) και γ) κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟ με προ¬ 
ϋπολογισμό 6.539,72 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ) από την έδρα της Τεχνικής Υπηρε¬ 
σίας του Δήμου Μεταμόρφωσης, I. Ράλλη και Δημαρχεί¬ 
ου 1, μέχρι τις 19/6/2014 ημέρα Πέμπτη. 


Σημειώνεται πως τα συμβατικά τεύχη του διαγωνι¬ 
σμού, εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, χορηγούνται το 
αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από 
την υποβολή της αίτησης χορήγησης και πως οι ενδια¬ 
φερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής των 
τευχών, που ανέρχεται σε 20 €, εκτός αν αναλάβουν την 
αναπαραγωγή τους με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-2012900, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 210-2853354, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία 
Λ. Κουζέλης, Τ. Πιτσινός. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24/6/2014 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφοράς είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι 2ης, 3ης τάξης και 4ης τάξης λόγω 
εντοπιότητας για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 
1ης, 2ης τάξης και 3ης τάξης λόγω εντοπιότητας για 
έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και Α1, Α2 
και 1ης τάξης στην κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ -βάσει του 
άρθρου 102 του Ν. 3669/08- β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 
που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) 
με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 33.598,09 € με ισχύ 
τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Δηλαδή, ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον μέχρι την 
24/12/2014. 

6. Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από ΕΤΠΑ και Εθνι¬ 
κούς πόρους μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεταμόρφωσης. 

Μεταμόρφωση, 2 Ιουνίου 2014 
Ο Δήμαρχος 
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ 
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